ಟಕ ವಿ 


ಪಲಿ: 


ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ 319 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹಲೀಶ್‌ ಹುಮಾರ್‌ 
(ವಿಧಾನಪಭೆಬುಂದ ಚುನಾಯುತರಾದವರು) 


ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ಬವಿನಾಂಕ ೦6.08.202೦ 
[ ಕಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆಕು ಉತ್ತರ 
ಅ. | ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಈಹುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮವಾಸೆಬೈಲು ದ್ರಾಮದ ಅಮವಾಸೆಬೈಲು ದ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ | ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ/ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಚನೆ/ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಾಲಿ | ಕಾಮಗಾಲಿ ಹುಲಿತಂತೆ ರೂ.3೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ದಳ ಹುಲಿತಂತೆ ಪರ್ಕಾರವಿಂದ |10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಆಡಳಆತಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ 
(ಪರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಂಖ್ಯೆ: ಪೈಕಿ ರೂ.165.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ 
ದ್ರಾಅಪ:123:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:೭೦1೨ ದಿವಾಂಕ | ದೊಅಲನಿದೆ. 
26/1/2೦19 ಲೆಕ್ಟ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ರ೦54- 
0೦3-337-0-75-05೨ ರಡಿಯಲ್ಲ) 
ಅ. [ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಘರ 
ಕಾಮದಣಾರಿಗಆಣೆ ಬಕಪಲಾಗಿದೆಯೆ«; 
| 
ಬ |ಈ ಕಾಮದಾಲಿಣಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಸಲಾರಿದೆಯೇೇ; | ಹಾದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲ ನಿಂಡದೆ. 
ಪಲ್ಲಲಿದಲ್ಲ; ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂವಿದೆ 
ಪಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು; 
ಈ [ಪದಲಿ ಕಾಮದಾಲದೆ ಸಂಬಂಧಿನಿದಂತೆ 
ಯಾವುದಾದರು ಆಕ್ಷೆಂಪಣೆ ಸಲ್ಪಪಲಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದೆಯೇ«ಃ (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) — | 
[410) ಮೇಲ್ದಂಡ ಕಾಮದಾಲಿದೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 
ಬಟ್ಟು ಅಮುದಾನ ಹುಲಿತಂತೆ ಪಂಪೂರ್ಣ | ರೂ.165.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಡುರಡೆ ಗೊಅಲಿದೆ. 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು? h 


ಕಡತ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರಾಅಪ್‌ರ/27:ಆರ್‌ಆರ್‌ ಪರಕರ 


ಕ್‌ 
y 


್ರy 
(ಜೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ದ್ರಾಮೀೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


LC8&/ dt y 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಆಗಳು 


ವಿಷಯ: . ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತತವಾಗಿ ಪುಲಿದ ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಹಾರೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ 

ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ. ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ 

' ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆತಅಪಾತ್ಯರ ಆನುಮೊಂವನೆ ನೀಡುವ ಮುರಿತು. 


ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ; ಆಣ ೦3 ಜಎಪ್‌ಜ ೭೦1೨, ವಿವಾಂಕ: 
23.10.2೦1೦. 

2. ಮಾನ್ಯ ದ್ರಾಅಪ ಪಚಿವರು ಅಮುಮೋವಿವದಂತೆ. 

ಷೇಸ್ಛೇಶೇಷ್ಟೇಷ್ಯೇ § 
ಓದಲಾದ 1 ರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತತವಾರಿ ಪುಲಿದ ಭಾಲಿ ಮಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳದಾದ ದ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇತುವೆ ಕಾಮದಾಲಿಗಳ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ, ನವೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೈದೊಳ್ಳಲು 2೦1೨-೭೦ನೇ. ಪಾಅಆನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು - 2ರಲ್ಲ -ಲೆಕ್ಟ 
ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ: ೮೦೮4-೦3-387-೦-7೮-೦ರ9ರಡಿ ರೂ. 15೦೦.೦೦ ಹೊಣಗಳನ್ನು ಒದಣಿಪ' 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | i oo 


ಅದರಂತೆ, ಓದಲಾದ 2 ರಲ್ಲ ಅಮುಮೋದಿವದಂತೆ ಉಡುಖ ಜಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂತು 
: ಅಮಾಸೆಬೈಲು ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಇತ್ತಿೀಟೆದೆ' ಪುಲಿದ ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಹಾರೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಳಾದ ಕೆಳಕಂಡ 
. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ವಿವಾದ 8£ಎ.ಜರ್‌.ಬ.ಡಿಶದ ಮೂಲಕ ಕ್ವೆದೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋವನೆ ನೀಡಲು ಪನ್ಕಾಗವು 


ತೀರ್ಮಾನಿಪಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದೇಪ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಅದೆೊಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪಃವಿಾಅರ್‌ಅರ್‌ ಸಿಎಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿವಾಂತಃ 2೮.1.೦೦1೨ 


 ಮೆಅನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ತುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು 
ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಇತ್ತಿೀಟೆದೆ ಪುಲಿದ ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಜಾದ ಕೆಳಕಂಡ" 
.ದ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರ೦54-03-3837-0-75- 
೦5೨ ರಡಿ ರೂ. 300.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ (ರೂಪಾಲಖ ಘು ಮೂರು' ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 6 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ - CHEE ವಏಭಾಗದ (ಪಿ: 'ಆರ್‌.ಅ.ಡಿ)ದ ನಸಖೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪರ್ಕಾರವು ಹಾಸ 


ಪೂರಿ" ಮನೆವರೆದೆ ಪಾಂತ್ರಣಕರಣ 2೦೦೦ 
ಮಿಟರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಪುವುದು . ' 


ಡೇಪಕಾನಟಿಯ ಮೂಡದಬ್ದೆಲು ಮುದರದ ತವಕ ಕಾಂಕ್ರೀಂಕರಣ 4೦೦ 


ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಪುವುದು | | 


ಉಡುಪಿ "ಜಲ್ಲಿ `'ಹುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ``ಅಮಾನೆಚೈಲು `'ದ್ರಾಮದ 
3 '| ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಮಾಂಡವಿ ತನಕ ಹಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ | ೮೦.೦೦ 
11500 ಬ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿ "ಸುವುದು 


ಕ ಬ್ವುಲು ”y ಗ ಮ 
4 ಹಾಲೋ ದುಂಡಿಮನೆ ರಸ್ತೆ: ನಳ. 5೦೦ ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ 
id . 


ಅಮಾಸೆಬೈಲು ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಮಾಭಿನಕಡು; ವಾಟರ್‌ ನಾ ಕೃಷ್ಣ 
ವಾಯ್ದರ್‌ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರೀಣಕರಣ 100೦೦ ಮೀಟರ್‌ .ರಪ್ತೆ 


20.೦೦ 


| . ' 
ಬೈದರ್ಕಕ ಹ ಹೆದ್ದಾರಿದದ್ದೆ: ರನ್ತ'ಡ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ 15೦೦ ಮೀಟರ್‌ ರಪ್ತೆ 60.0೦೦ 
p) ಕಂ 


ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 

ಉಡುಪಿ "ಜಲ್ಲಿ `'ಹುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನೆಬ್ಯಲು ದ್ರಾಮದ ಕೂರದರ 
| ಕಾಲೋನಿಲುಂದ ia ರಪ್ತೆ' ಹಾಂಪ್ರೀಟಕರಣ ರ೦೦ ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲ ಈಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಮಾನಪಬ್ಯಲು ಅಮುದ ಕ್ಯೂಲಾಡಿ 
ಓಣೆಮನೆಂಬಂದ ಚಕ್ನೆಹಾಲೆ ತವಕ 4೦೦ ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಂಟಕರಣ 
ಉಡುಪಿ ಜಲ ಕುಂದಾ ರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಮಾ ಬ್ಯುಲು ್‌ ದ 


[¥ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ ರ್ತೆಂಬಂದ ಅಡಿಗದ್ದವರಣೆ [cTe/9) Bx 10.00 


1 1 ಹಾಂಪ್ರಿಂಂಹ್‌ದೇಂ ನ ಬಿರ್ಮಿಪುವುದು. i 1 


110 ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಬೆಟ್ಟಗೆಂರ ನಟ: ಶ್ಯ ಮನೆ" ತನಕ 


.| 3೦೦ ಮಿಟರ್‌ ಕಾಂಪ್ರಿಂಟತರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಪುವುದು 


1 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರವರು ಈ ಆದೆಂಶದಲ್ಲವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಿದ ಪ್ರವಾಹ / ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮದಾರಿಗಳಾಗಿರುವುವನ್ನು ಖಚತಪಡಿವಿಹೊಂಡು ಡಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ `ಆಡಳಆಡಾತೃಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗರೂ' ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು/ಸ್ಥಆಗಳು 
ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಆ೦ದ ತಯಾರಿಪಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಹ ಸಪೇರ್ಪಡೆಗೊಳನಿರುವುದನ್ನು: ಖಾತ್ರಿ 
ಪಡಿನಿಕೊಳ್ಳವುದು. 

2. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲವ ಕಾಮದಾಲಿಗಕ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಅಮುಷ್ಠಾನ 
ಪಂಪ್ಲೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ/ಅಡಳತಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆದೆ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಲ್ಲಪಸುವಾದ 
ಈ ಕಾಮದಾರಿದಕು ನೆರೆ ಹಾವಳಂಖಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಅಭಯರಿತರರುಗಳು ದೃಢೀಕಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾಲಿಗಳದೆ ' ಪಛಣqಲರುವುದನ್ನು 
ಐಚಿತಪಡಿನಿಹೊಳ್ಳುವುದು. k x 


3. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತತವಾಣಿ ಸುಲಿದ ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಆದಾದ ದ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮದಾಲಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪವಧಗೆಕನ್ಯೂ.* 
ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳದೆ ಕಾಲಕಾಲಜೆ ಸೆ ಪಲ್ಪಪುವುದು. 

4. ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿನಿ ಸಲ್ಪನಿದ ಪತತ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ " ಅನುಮೊಂದನೆ ನೀಡಿದಂತೆ. ಈ ಕಾಮದಾಲಿಗಳಆದೆ' ಒದರಿಪುವ 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ಯಾಧಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನವನ್ನು ವ್ಯಪಗತವಾಗದಂತೆ ಜಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳದೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರ ಕ್ರಮ ವಹಿಪಲಾಗುವುದು.. 

ರ. ಈ ಅಆದೇಶದಲ್ಲ ಅನುಮೋವಿವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ/ 
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌, ಇತರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ/ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ/ ಲೆಕ್ಟ ಶಿೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ. 
ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಯಾನಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಢಪಡಿವಿಹೊಳ್ಳತ್ನದ್ದು: 

6. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಂಖದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಅಮಷ್ಟಾನ 

- ಮಾಡುವುದು. k 

7. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮದಾಲಿಗಳ ಬಳಕೆಯಾದ ಹಣ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಪರ್ಕಾರಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯಲಿಂದ್‌ 
ಏಲಾಖೆದೆ' ನೀಡುವುದು. 

8. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲ ಅನುಮೋವಿಪಿರುವ 'ಕಾಮದಾರಿಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ IRC 
ಮತ್ತಿತರೆ ತತ್ಸಮಾನ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ , ಪಲಿಶೀಲನೆಣೆ ಒಳಪಡಿನಿ ಪೂಪ್ತ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಷದ್ದು. _ 


. ಹಾಮಣಾವಿ ಪಾರಂಜಟಪುವ ಮುವ್ವ ಮತ್ತು " ಮುಷ್ತಾಯದ ವ ೧ಹದೆ ದೆಹೌಂು HN 


EO Jac pea ಭಾ ಲದ 


ಭಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನಣ್ಣ ಅಕವಡಿಸತಕ್ನದ್ದು. 

10. ಪ್ರಪ್ಲುತ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮಷ್ಠ್ಣಾನಗೊಳನಿರುವ ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊದ್ಧ 
ಜಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಧಾನಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಸ ಪತತವಾಗ ಪುಲಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ 
ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
Worksoft works monitoring ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪುವಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ 
ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Worksoft website ವಲ್ಲ ತಪ್ಪದೇ ಅಳವಡಿಪತಕ್ಷದ್ದು. 

1. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3rd party/SQM/DOM ರವಲಿಂದ ತಪಾಪಣೆಣೆ- `ಬಟಪಡಿಸತಕ್ನದ್ದು. ' 

12. 2೦14-15ನೇ ಸಪಾಅನಿಲದ ಇಚಾಸೇಯಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ - 
ಶ್ರಿಯಾ" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ -ಕಾಮಗಾಲಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಕಾಂಜಿ ಸಪಾಕ್ಲಿ ' ' ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಪಿ. ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದಾಂಧಿ ಸಾಣ್ಣ' 
ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶವಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಪಾವತಿ ಆದೇಶವಿದ್ದಟ್ಲ “ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಲ್ಲುದಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು 
ಕಟ್ಟುನಿಬ್ದಾಗಿ ಪಾಅಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ 
ಆದೇಶದಲ್ಲ ಆನುಮೋವಿನಿರುವ ಕಾಮದಾರಿಗಳನ್ನು ದಾಂಧಿ. ಸಾಲ್ನಿ ಕಾಯಕ 'ಸನಾತದಹದ್ಲ 
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಕವಡಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಡಿವಿದೆ. i 


(0 


13. ಈ ಅದೇಶದಂತೆ ಜಲ್ಲಾ "ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಳನಿದ ಕಾಮದಾರಲಿರಆದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯಲಿಂದ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಉಡುಪಿ ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಪರ್ಕಾರಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಲ ೦3 ಅಎಪ್‌ಜ 2೦1೦, ದಿನಾಂಕ: 
23.1೦.2೦1೨ರ ಸಹಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅದೆವಾಮುನಾರ 
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ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಪರ್ಕಾರದ ಜಂಟ eri 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌. ಇಲಾಖೆ. 
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಷಪತು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂದಳೂರು. 
. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಆಡಿಬ್‌-1), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಆಡಿಬ್‌-2)., ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ವ ರಾಮಿಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮಡ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ 
ಪಾಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ರ. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತರು. ವಿಧಾನ ಪೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು 
6. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಈಥ್ಮಗತ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಪೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 


7. ಠಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (PMU)(P), 5ನೆ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ದ್ರಾಮೀಹಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

೨. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪಂರಾಜ್‌), ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಾರ್‌ಇಲಾಚಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

10. ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಪಂ) ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಪರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ' 
ವಿಧಾವ ಪೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 

1. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಲಹೆಗಾರರು, ದ್ರಾಮಿೀಂಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಡ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. _ 

12. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

13. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, “ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಬ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಬೆಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಬ್‌ಮೆಂಬ್‌, ಐನಿಜ 
ಭವನ, ರೇಪ್‌ಹಕೋರ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು. 

14. ಅಭೀವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ-6). ಜ.ಪಂ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

15. ಮುಖ್ಯು ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂದ್‌ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು. 

16. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಡ್‌, ಉಡುಪಿ. 

17. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ 

18. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ನಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ 


* ON 


19. ಜಲ್ಲಾ .ಖಜಾನಾಧಿಕಾಲಿಗಳು. ಉಡುಪಿ 

2೦. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಚಾಲಿಬೇಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ). ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು, ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ 

21. ಮಾಹಿತಿ ಹೇಂದ್ರದ ಗಣಕ ಹೋಪ ಮುಖ್ಯಷ್ಥರು, ದ್ರಾಅಪಂರಾ ಇಲಾಖೆ ಇವಲಿದೆ ಇಲಾಖೆಯ 
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲ ಅಳವಡಿಪಲು ಹಾಗೂ ದ್ರೂಪ್‌ ಮೈಲ್‌ ನಲ್ಲ ರವಾನಿಸಲು ಸೂಚಿದೆ. 


22. ರಕ್ಷಾ ಕಡತ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ. 


ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ 
ರಜತಾದ್ರಿ, * ಸಿ” ಬ್ಲಾಕ್‌, 


ದೂರವಾಣಿ: 0820-2574945 


Fax No: 0820- 2574880 


ಮಣಿಪಾಲ, ಉಡುಪಿ - 576104 Email:zpudupi@gmail.com 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ಸಂ:ಉಜಿಪಂ:ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:ಸಿಆರ್‌  :2019-20 ದಿನಾಂಕ; 29-1-2020. 
ರಿಗೆ: -, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, Cs ೧೦18 £ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 
ನ್‌ 2೦ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಳ \ ಈ ಹ 
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-01. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾ.ಮೂ.ಸೌ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ:123:ಆರ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ:2019 ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020. 
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇರಪನಹರ್‌ ಪಂ. ರಾಜ್‌ ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರ 


4 ಪತ್ರ ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಪಂರಾಇಂವಿಉ:ಅತಿವೃಷ್ಟಿ;ವರದಿ:2019-20:ಎಇ 4760 


ದಿನಾಂಕ: 28-1-2020. 
-0- 

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ 
ಹಾಗ ಸವಾಸಗಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ / ಪುನರ್‌ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿ 
ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ 
ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ವರದಿಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಈ 
ರಸ್ತೆಗಳು ನೆರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.300 
ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆಯ 10 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


Kesh ೨4! 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 


ಪ್ರತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ದ ಸದ್ರಿರಸ್ತೆ 
ನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ಮಿ 
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ನಮುಚ್ಛಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದರಾಧಕೃಷ್ಣ 
ಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಣ್ಣು 


( 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ, 
ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಾಮ ಬಾಯರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜರ ಕಲ್ಲು 


ರಸ್ತೆ 


ಮಾಂಡವಿ 


ಅವಶ್ಯಕತೆ 


ಠೀ 


ಪಡಿಸುವುದು ಅ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಗ್ರಾಮದ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಡಿಗೆ 


ix 


4 


ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು 


A 
ರಸ್ತಿ 


ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆ 
ಗಿದ್ದು, ದ 


ರಾನಿಯಾ 


ಮಾಸೆಬೈಲು 


ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅ 


ಲ್ಲೆ ಕುಂ 


£ಟೀಕರಣ 150 


ಕ್ರೀ 


ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ಮಿ 

ಪಡಿಸುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ, 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ಮಿ 

ಪಡಿಸುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು 
ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂಡಬೈಲು ಮದಗದ ತನಕ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ 400 ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಂಡವಿ 
ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ 1500 ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು 
ಗ್ರಾಮದಕೊರಗರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೂಡಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ 500 ಮೀಟರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಎನಿ ದಹ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


೧ನ ANN 


ಮ 
ಾವಿನಕಾಡು ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ವರೆಗೆ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು 
ಗ್ರಾಮದ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಿಗದ್ದೆವರೆಗೆ 


300 ಮೀಟರ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಕನ್ನಿಕೇರಿ ಬಸವಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಬಡಾಬೆಟ್ಟು ಮನೆಯವರೆಗೆ 


ನಕ 300 ಮೀಟರ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ 


30001” 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌, 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ, 
(೧ಎ ಉಡುಪಿ 


